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2 Ιουνίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ. 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 288 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Π) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, δια¬ 
κηρύττει ότι: 

1. Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου 
κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές με το σύ¬ 
στημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
ΣυμβάσειςΈργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ¬ 
μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέλε¬ 
ση του έργου: «Κατασκευή νέου γηπέδου Ραφήνας», 
προϋπολογισμού 1.050.000,00€ (με τα απρόβλεπτα και 
Φ.Π.Α.). Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την 
δαπάνη εργασιών στο ποσό των 622.899,00€ χωρίςτο ΓΕ 
και ΟΕ 18% 112.121,82€, απρόβλεπτα 15% 110.253,12€, 
απολογιστικά 1.500,00€ και Φ.Π.Α. 203.225,75€. 

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/07/2017 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα γραφεία 
της ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην 
Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η απο¬ 
σφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα 
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφρά¬ 
γιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατί¬ 
θενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγ- 
γράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν 
τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβλη¬ 
θούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων. 


Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχήςτα φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηρι¬ 
οποιούνται ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελ¬ 
λάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 
1 η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
και στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Η/Μ, (β) 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις 
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Πα¬ 
ράρτημα XI του Προσαρτήματος Ατού ν. 4412/2016, (γ) 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γε¬ 
νικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματι¬ 
κού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμ¬ 
βολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τη¬ 
ρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του 
άρθρου 21 της διακήρυξης, (δ) Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 
76 του ν. 4412/2016. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περι¬ 
φέρειας Αττικής ΚΑΕ 9775.05.002. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 16.935€ κατά 
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύη¬ 
ση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
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Τεύχος ΔΔΣ 288/02.06.2017 


καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέ¬ 
ων που συμμετέχουν στην ένωση έχει ισχύ εννιά (9) μή¬ 
νες και τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, ήτοι 13-05-2018. 

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 

8. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ¬ 
θυνση της Περιφέρειας Αττικής νννννν.ρθΐΐ.ςον.ςΓ στην 
ενότητα: Ενημέρωση (Διαδρομή: Αρχική - Ενημέρωση 
- Διαγωνισμοί-ΔημοπρατήσειςΤεχνικών Έργων) και στα 
γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. 
Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος 
όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005323, ΕΑΧ 
επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Α. Σάγου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση, να παραλάβουν το αριθμημένο τεύχος 
οικονομικής προσφοράς τους κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και την 10 - 07 - 2017 η μέρα Δευτέρα. 

Ο Πρόεδρος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αριθμ. 3603 

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανά¬ 
θεση του έργου «Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου 
Πηλίου έτους 2017-2018» με προϋπολογισμό 85.000,00 
ευρώ (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).Το έργο χρηματοδο¬ 
τείται από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ 517, Κ.Α 2014ΕΠ51700026. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν με κό¬ 
στος 5 ευρώ την οικονομική προσφορά από την έδρα 
της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Μαγνη¬ 
σίας και Σποράδων, οδός Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως, 
Βόλος, πληροφορίες Βαρβάρα Γεωργατζή - Βούλγαρη, 
γραφείο 210, 2ος όροφος, τηλ.:2421352461, μέχρι και 
την προηγούμενη εργάσιμη μέρα του διαγωνισμού. 
Τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα 
στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Ιιΐΐρ://νννννν.ΐΐΊθ553ΐγ.9ον.9Γ (στο σύνδεσμο Εφημερίδα 
της Υπηρεσίας -Διακήρύξεις/Προκηρύξεις) είτε εναλ¬ 
λακτικά χορηγούνται μαζί με την οικονομική προσφο¬ 


ρά με αντίστοιχη χρέωση. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με την αριθμ. 182/2016 απόφαση 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/τ.Β'/30-12-2016) για έργο 
κάτω των ορίων του ν. 4412/2016. Το πλήρες κείμενο 
της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2017 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών), στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων, οδός Ελ. Βενιζέλου και Αναλήψεως, 2ος 
όροφος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και 
με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης οριζό¬ 
μενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Το αποτέ¬ 
λεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον 
Τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν 
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε ) σε 
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλοςτου Ευρω¬ 
παϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί¬ 
πτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 1.370,00 ευρώ 
με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες 
από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή 
μέχρι την 20/01/2018.0 χρόνος ισχύοςτων προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

6. Προκαταβολή δε θα δοθεί. 

Βόλος, 30 Μάίου 2017 
Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Αριθμ. 19274 

Ο Δήμος Αιγάλεω διακηρύσσει την με ανοικτή διαδι¬ 
κασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» 

Α.Μ.: 52/2016 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμε¬ 
να στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ 
τ.Α') και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
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1. Ο ανοικτός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 
29/06/2017, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης παράδοσης 
προσφορών την 10:00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Αιγά¬ 
λεω ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν, 
για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφρά¬ 
γιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή 
δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και 
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε 
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομη¬ 
νία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα 
της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 

2.0 συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 700.000,00 ευρώ και αναλύεται σε Ηλεκτρομηχανολο- 
γικές Εργασίες προϋπολογισμού 558.886,73 € με Γ.Ε, Ο.Ε 
(18%) και Απρόβλεπτα (15%), Αναθεώρηση: 5.629,00 € 
και Φ.Π.Α (24%): 135.483,78 € 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης 
δημοσίων έργων και είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π σε 
Έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών στη 1 η τάξη 
και άνω, ή ενώσεις αυτών που καλύπτουν τις παραπάνω 
κατηγορίες και τάξεις με τον όρο κάθε Εργοληπτική Επιχεί¬ 
ρηση να συμμετέχει με ποσοστό όχι μικρότερο από 25%. 

4. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε σφραγισμένο από 
την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
που χορηγείται από την Υπηρεσία, με έλεγχο ομαλότη- 
τας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ147/τ.Α') και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

5. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 

6. Το έργο με ΚΑ 62.7335.005 χρηματοδοτείται από 
την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΚΑΕ 9789.03.001 , σύμφωνα 
με την από 19/04/2017 Προγραμματική Σύμβαση και 
την αριθ. 1/2016 (ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα Έργα αυτά. 

7. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες. Οι αποκλειστικές 
και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου ανα- 
φέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

8. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής που ανέρχεται στο 
ποσό των 11.291 ευρώ. 

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από 
τις 05/06/2017 στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ: 
νννννν.θίςΒίθο.ςΓ. 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν την παραλαβή 
των τευχών σε έντυπη μορφή, καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 25 ευρώ, εκτός 
αν οι ίδιοι αναλάβουν με δαπάνη και επιμέλειά τους την 
αναπαραγωγή. Επιπλέον μπορούν να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύμβασης κ.λ.π πληροφορίες μέχρι και τις 
26/06/2017, εφόσον αυτά ζητηθούν εγκαίρως ήτοι μέχρι 


και τις 23/06/17 στα γραφεία του Δήμου Αιγάλεω, ΙΕΡΑ 
ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ. Πληροφορίες ΜΑΡΩ ΠΑΠΟΥΤΣΑ 
Τηλ: 213.20.44.918, Φαξ : 213.20.44.861. 

Αιγάλεω, 31 Μάίου2017 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ 


(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθμ. 19565 

1. Ο Δήμος Καλαμαριάς, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, για την ανάθεση 
του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» 

με προϋπολογισμό 270.559,41 ευρώ (συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ποσού για ΦΠΑ). Η συνολική αξία εργασιών 
μαζί με Γ.Ε. και Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό 
των 58.671,8 ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και στο ποσό των 159.521,27 ευρώ για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ. (ΈΡν: 45343000-3) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, άμε¬ 
ση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη 
του διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου 
\ΛΛΛ/νν.Ι<3ΐ3ηη3Π3.9ΐ·.Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που 
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, διατίθεται 
από τα γραφεία τηςΤεχνικήςΥπηρεσίαςτου Δήμου Καλα¬ 
μαριάς Μεταμορφώσεως 7,5ος όροφος, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, μέχρι και τις 26/06 2017.Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 2313 314314, ΡΑΧ επικοινωνίας: 2313 314395. 
Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τάρας Ευθύμιος. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με 
την με αριθμό 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ΦΕΚ 
Β' 4269/30-12-2016. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κτίριο 
Καλαμαριάς στην οδό Μεταμορφώσεως 7- 9 στον 4ο 
όροφο (Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς) στις 
29/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών). 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την 
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), οι οικονομικοί φορείς προ¬ 
σφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα 
τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋ¬ 
πολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει 
να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε ορίζεται 
σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. Ο συνολικός πραγματικός 
χρόνος εκτέλεσης των εργασιών (άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.) δεν 
θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες. 
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4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσι¬ 
κά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριο¬ 
ποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εφόσον ανήκουν στην 
Α1 τάξη και άνω και σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω και που είναι 
εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ένωσης. 

Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη- 
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους (τεσσάρων χιλιάδων 
τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ) 4.363,00 ευρώ, η οποία 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Καλαμαριάς, και ισχύ του¬ 
λάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ σε 
βάρος του ΚΑ: 02.15.7331.06. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Καλαμαριά, 30 Μάίου 2017 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ 


(5) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Αριθμ. 18951 

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗ¬ 
ΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 


300.000,00€ (συμπερλαμβανομένων αναθεώρησης και 
ΦΠΑ).Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας έρ¬ 
γων οδοποιίας με προϋπολογισμό 240.462,30 (δαπάνη 
εργσιών, ΓΕ και ΟΕ. και Απρόβλεπτα). 

2. Ταξινόμηση έργου κατάΈΡΪ/: 45233222-1 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω 
της ιστοσελίδας του φορέα νννννν.νθί'ώ.ςιΐ' είτε να πα¬ 
ραλάβουν αυτά όπως και το έντυπο της οικονομικής 
προσφράς από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Βικέλα 4 από τον Σάββα Θεοδωρίδη τηλ. 
επικοινωνίας 233313506000 αναλμβάνοντας με δική 
τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται μέχρι πέντε 
ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δηλαδή 
εώς την Πέμτπη 22/6/2016. 

4.0 διαγωνισμός θα διεξαχθείτηνΤρίτη 27/6/2017 και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης προσφρορών) στα γραφεία 
της ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας στο 
ισόγειο οδός Βικέλα 4, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφο¬ 
ρά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για 
κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της 
μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 
95, παράγραφος 2α του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμη¬ 
λότερη προσφορά). 

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς 
ήτοι: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολοπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οδοποιίας. 

Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις Δημόσιες Σύμβάσεις (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ή από τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την ευρω¬ 
παϊκή ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β'κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί 
του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠ Α δηλ. τέσσερις χιλιάδες 
οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ (4.839,00) και θα απευ¬ 
θύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος 
μεγαλύτερο των εννιά (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 
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και άρθρο 72 παρ. Ια του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 27-4-2018. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με 
Κ.Α. 30/7333.004.Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κρατήσεις και προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατό ογδό¬ 
ντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί 
έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολου¬ 
θεί τις προβλέψειςτης υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 
156 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας. 

Βέροια, 31 Μάί'ου2017 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 


( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Αριθμ. 10880 

1.0 Δήμος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (ΚΩΔ. ΜΙ5 5001406), με προϋ¬ 
πολογισμό 1.053.225,81 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Το έργο 
εντάσσεται στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογι¬ 
σμό εργασιών 404.664,60€, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολο¬ 
γισμό εργασιών 282.502,90€ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ¬ 
ΓΙ ΚΩΝ με προϋπολογισμό εργασιών 74.540,00€ και με 
συνολικό προϋπολογισμό 1.053.225,81 € (δαπάνη εργασι¬ 
ών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα 
ημέρες (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφήςτης σύμ¬ 
βασης. ΔΕΝ προβλέπονται και τμηματικές προθεσμίες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
του Δήμου Λευκάδας, Κτίριο Διοικητηρίου -Τζεβελέκη 
και Κατωπόδη, Λευκάδα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
26453 60529 και 26453 60578, φαξ επικοινωνίας 26453 
60608, αρμόδιοι υπάλληλοι Ασπασία Σούνδια και Αρι¬ 
στείδης Κονιδάρης. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχε¬ 
τικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαι- 
ολογητικά, παρέχονται το αργότερο μέχρι τις 06/07/2017. 

Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα 
με τον ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/τ.Α78-8-2016 ως ισχύει. 
Η αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμ¬ 
φωνα με την Πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας 
για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Έργου κάτω των 
ορίων του ν. 4412/2016, που είναι αναρτημένο στην ιστο¬ 
σελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

2.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/07/2017 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 


προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοει- 
δών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, 
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), 
σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016. 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σε έντυπο που 
χορηγείται από την Υπηρεσία. 

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 

• Έργα Οδοποιίας (κωδικός ΈΡν 45233120-6) με προϋ¬ 
πολογισμό 559. 536,57€ (χωρίς ΦΠΑ) 

•Υδραυλικά Έργα (κωδικός ΈΡν 45332200-5) με προϋ¬ 
πολογισμό 390.621,52€ (χωρίς ΦΠΑ) 

• ΗλεκτρομηχανολογικάΈργα (κωδικός ΈΡν 45316110- 9) 
με προϋπολογισμό 103.067,72€ (χωρίς ΦΠΑ) 

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

(α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης, 

(β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

(γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

(δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ'της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

3.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα 
είτε ως μέλος ένωσης. 

3.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό 
τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη- 
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φο¬ 
ρολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στην 
αναλυτική Διακήρυξη. Ανάλογα με το κράτος εγκατά¬ 
στασης οι προσφέροντες προσκομίζουν τα κατάλληλα 
δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας της άσκη¬ 
σης επαγγελματικής δραστηριότητας και απόδειξης 
εκπλήρωσης των λοιπών κριτηρίων, σύμφωνα με την 
αναλυτική Διακήρυξη. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 
21.064,51 €, που θα απευθύνεται στο Δήμο Λευκάδας, 
με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημε¬ 
ρών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 
τουλάχιστον μέχρι 11/02/2018. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσειςτου ΕΠΙΧΕΙ¬ 
ΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020» 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ Π.Τ.Α. Κωδικός ενάριθ- 
μου έργου: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 0221 2016 ΕΠ 02210026. 
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Στο παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο προβλέπεται 
η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 
του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις 
και ΦΠΑ). 

6. Κατά τα λοιπά ως ορίζει ο ν. 4412/2016 και η ανα¬ 
λυτική Διακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας με την υπ' 
αρ. 134/2017. απόφασή της. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας. 

Λευκάδα, 26 Μάίόυ 2017 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ 


(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

Αριθμ.: 12948 

Ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 
στον αύλειο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου», 

προϋπολογισμού 80.107,78 € χωρίς Αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € 
με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους 
όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με 
την υπ'αριθμ. 183/2017 απόφαση της Οικονομικής Επι¬ 
τροπής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί¬ 
ων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/τ. 
Β730-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο 
κατακύρωσηςτης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: ΙΛΑΡΧΟΥΤΖΑΒΕΛΛΑ 37 

Ταχ. Κωδ.: 30300 

Τηλ.: 2634360417 

ΤθΙθΓβχ: 2634360430 

Ε-γγιβΜ: ΐγ.ΐιτΐθ.άΙπηο5.η3ίρ3ΐ<ΐί35@9ΐη3ίΙ.εοιη 
Ιστοσελίδα:Ηΐΐρ://νννννν.η3ίρ3ΐ<ΐθ5.9ΐ' 

Κωδικός ΝυΤ5:0Κ 231 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγ¬ 
γραφα της σύμβασης του έργου από τα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ναυπακτίας - Διεύθυνσης 


Τεχνικών Υπηρεσιών - Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου - Αντιρρίου 
και Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, 
Πληροφορίες Αθανάσιος Πέτσινης, τηλ.: 26343-60414, 
Γβχ: 26343-60430), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
και το αργότερο στις 22/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ, εκτός αν ο εν¬ 
διαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του 
την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομι¬ 
κά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατό¬ 
πιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 
αναφερομένης παραπάνω δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλλη¬ 
λογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και 
η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα 
της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυ¬ 
πακτίας νννννν.Π3ίρ3ΐ<ΐ05.9Γ, εκτός του έντυπου οικονο¬ 
μικής προσφοράς που διατίθενται υποχρεωτικά από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, 
οδός Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου - Αντιρρίου & Β. Βαρελά, Παλαι- 
οπαναγιά, Ναυπάκτος,Τ.Κ. 30300, (Πληροφορίες κ. Αθα¬ 
νάσιος Πέτσινης, τηλ.: 26343-60414, Γβχ: 26343-60430). 

3. Κωδικός 6Ρν : 6Ρν 45236110-4 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 

4. Κωδικός ΝϋΤ5 κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: 
6Κ231 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 

Το εν λόγω έργο «Ανακατασκευή αθλητικών εγκατα¬ 
στάσεων στον αύλειο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ναυ¬ 
πάκτου» είναι έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην 
τεχνική περιγραφή της υπ' αριθμ. 14/2016 μελέτης της 
ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας 
περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για να πραγματο¬ 
ποιηθούν τα παρακάτω: 

Κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα (Α265) πάχους 
0,05 μέτρ. σε ολόκληρο τον αύλειο χώρο(2700 τ.μ.). Κα¬ 
τασκευή ελαστικού συνθετικού τάπητα στους χωροθε- 
τημένους χώρους αθλοπαιδιών (1952 τ.μ.). 

Προβλέπονται 3(τρία) γήπεδα βόλλευ(18 χ 18 μ έκα¬ 
στο),3(τρία) γήπεδα μπάσκετ (32 χ 19 μ. έκαστο)και 
1 (ένα) γήπεδο μίνι - ποδόσφαιρο (40 χ 20 μ). 

Προμήθεια,μεταφορά και τοποθέτηση αθλητικού εξο¬ 
πλισμού. 

2 (δύο) πλήρη συγκροτήματα λυόμενα βόλλευ (φι- 
λέ,ορθοστάτες κ.λ.π.). 

2 (δύο) ζεύγη μπασκετών ολυμπιακού τύπου πλήρως 
τοποθετημένων. 

1 (ένα) ζεύγος εστιών μίνι-ποδοσφαίρου. 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησηςτου έργου «Ανακα¬ 
τασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο 
του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου» ανέρχεται σε εκατό 
(100.000,00 €) και αναλύεται σε: 
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Εργασίες Προϋπολογισμού 


59.033,00 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

18,00% 

10.625,94 

Σύνολο: 


69658,94 

Απρόβλεπτα(%) 

15,00% 

10.448,84 

Σύνολο: 


80.107,78 

Ποσό για αναθεωρήσεις 


537,38 

Σύνολο: 


80.645,16 

Φ.Π.Α. (%) 

24,00% 

19.354,84 

Γενικό Σύνολο: 


100.000,00 € 


6. Εναλλακτικές προσφορές: 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφο¬ 
ρών. 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσω¬ 
πα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβα¬ 
ση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση Προσαρ¬ 
τήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

8. Εγγυητική συμμετοχής: 

Το 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ 
ήτοι 1.612,91 € 

9. Παραλαβή προσφορών: 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο που στεγά¬ 
ζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυ- 
πακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας δηλαδή στην οδό Π.Ε.Ο. 
Ναυπάκτου - Αντιρρίου και Β. Βαρελά, Παλαιοπαναγιά, 
Ναύπακτος, Νομού Αιτωλ/νίας στις 27/06/2017 ημέρα 
Τρίτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 
π.μ. ενώ λήξη παράδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συ¬ 
νταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2.(α) (κατά το σύστημα με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών ερ¬ 
γασιών) του ν. 4412/2016 και σε έντυπο που διατίθενται 
υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ναυπακτίας. 


Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινή¬ 
σει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμε- 
τέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης. 

13. Χρηματοδότηση: 

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-7336.001 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 
2017. Σχετικές η υπ'αριθμόν 164/23-05-2017 (ΑΔΑ:ΩΟ- 
4ΚΩΚΓ-ΕΓΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ναυπακτίας για την διάθεση της σχετικής πίστω¬ 
σης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου πο¬ 
σού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του 
άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 
Α-831/12106-24/05/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΖΓΩΚΓ-ΡΟΙ). 

14. Ενστάσεις: 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτου- 
σας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέ¬ 
ρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημε¬ 
ρομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρ¬ 
χής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1 %) 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού: 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας. 

16. Δημοσιεύσεις: 

Το κείμενο της παρούσας περίληψης διακήρυξης 
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (νννννν.ρΓοιπίΐΓίθυΒ.ςον.ςΓ), 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής (νννννν.ηθίρθΙάΌΒ.ςΐ') και δημο¬ 
σιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις ισχύουσες 
διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Ναύπακτος, 31 Μάίου2017 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) ννβΙπη35ΐθΐ'.βΙ@β1.9 | ' 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ·9 ι ' 


























